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Project 


ERTMS (opgenomen in Regeerakkoord) 


ERTMS (planstudie) 


Overwegen (extra bovenop d 


i. PHS en Spodo) 


Beschrijving project 


ivoering ERTMS op hoofdraiinet en regio 
ieuwe beveiligingssysteem; precieze sco 
nderdeel van de verkenning (gezien san" 
iverse deelsystemen van het spoor) 


Totaal budget 
(min) opgenomen 
in begroting 2013 
(prijspeil 2011} 

'bestemde' 


Planning 


PHS, OV SAAL e 


Oplevering na 
temporisering 
(Rood = vertraging 

'Openbare planning 
uitvoering') 


Niet getemporiseerd 


Niet getemporiseerd 


Regeerakkoord 


Economisch 


SVIR doel: 
verg roten 
:urrentie 


SVIR doel: 
verbeteren 


Niet getemporiseerd 


Spoor Gelderland 


spoor in Oost NL (Am 


Niet getemporiseerd 


PHS corridors Amsterdam-Utrecht-Eindhoven; Alkmaar-Adam Oost, 
Schiphol-Utrecht-Nijmegen; Den Haag-Rotterdam-Eindhoven; 
goederen zuid (Meteren- Boxtel) (excl deel leenfac Financien 874,6 


hoogfrequent spooi 


Niet getemporiseerd 


Oplevering 
deel pakketten 
getemporiseerd 
naar 2015-2023 


Amsterdam-Schiphol; opvangen groei Schiphol, Zuida? 
Almere 


Noordwest-Nederland 


getemporiseerd 
naar periode 2016 
2028 


Corridor Rotterdam Genua (planstudie) 


msterdam Zuidas Station (NSP) 


optimaal gebruik 


betreft sluitstuk vervoergroel op cor 
gerealiseerde en in uitvoering zijnd! 
(Utrechtboog, Hanzelijn, OV Saai ko 


Noordwest-Nederland 


PHS en benutten 


OV SAAL; LTSA; 


Niet getemporiseerd 


ïsterdam Zuid WTC (4 sporig) 


betreft sluitstuk vervoergroei op corridor a.g.v. 
gerealiseerde en in uitvoering zijnde projecten 
(Utrechtboog, Hanzelijn, OV Saai korte termijn, NZ-lijn) 


Noordwest-Net 


Niet getemporiseerd 


Kleine projecten Goeder 


Kleine projecten Personen 


Reservering BC NSP's 


programma geluidss 
spoor; gcrkoppcrld aa 

tjC I. ll'll.l.llll y!' . 

rapacittritsmanagem 


n op rijksinfrastructuur, deel 
genomen wetgeving SWUNG- 

ts knelpunten 


ren (in 


Sporendriehoek l\ 


Toegankelijkheid Spoor 


a Kleine Functiewijziginger 


betreft meerjarig programma aanpassen stations voor 
toegankelijkheid (perronhoogtes, toiletten op stations, 
bereikbaarheid perrons en maatregelen tbv mensen m 
auditieve en visuele beperking) 


betreft programma kleine inframaatregelen v 


Tram de Uithof 


iding tussen Utrecht Centr. 


Niet getemporiseerd 


n van de inframaatregelen (Arnhem- 


Noordwest-Net 


Resterende middel 


igramma heeft als doel om diverse kleine 
elheidsbeperkingen voor zwaardere goeder 
lossen. Het gaat om de resterende middek 
g geen maatregelen waren geprogrammeei 


\r OV SAAL korte termijn. 
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